2329 



12001462304040016 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 146 

23 Απριλίου 2004 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 


(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΙΣΟΥ 

Αριθ. Πρωτ. 1788 

Ο Δήμαρχος ΘΕΡΙΣΟΥ κηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσο¬ 
στών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τι¬ 
μολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγ¬ 
χο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (πε¬ 
ρίπτωση β, παράγραφος 4 του άρθρου 4 του Κ 1418/84 
και άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85) για την κατασκευή του έρ¬ 
γου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Δ. 
ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ (ΦΑΣΗ 2004)» Δήμου Θερίσου προϋπολο¬ 
γισμού 70,000,00 € (χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση), σύμ¬ 
φωνα με την 47/2003 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Χ., Δ/νσης Περιφέ¬ 
ρειας Ν. Χανίων. 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών χωρίς Φ.Π.Α. και 
Αναθεώρηση: 70.000,00 €. 

Υπάρχουσαπίστωση από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ: 70.000,00€. 

Πίστωση από Ίδιους Πόρους Δήμου: 70.000,00 €. 

Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συνα¬ 
φών θεμάτων», (ΦΕΚ23Α/29.2.1984), όπως τροποποιήθη¬ 
κε και συμπληρώθηκε με: 

• Το Ν. 2229/94, «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 
1418/84 και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 138Α/31.8.1994) και 

• Το Ν. 2940/01, «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμι¬ 
κά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού το¬ 
μέα και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 180Α/6.8.2001). 

• Το Ν. 3212/03, «Αδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλ¬ 
λες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περι¬ 
βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων», (ΦΕΚ 
308Α/31.12.2003). 

2. Του Ν. 2576/98 «Βελτίωση των διαδικασιών για την 
ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες 
διατάξεις», (ΦΕΚ 25Α/9.2.1998). 

3. Του Ν. 2741/99 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφί¬ 
μων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
199Α/28.9.1999). 

4. Του Ν. 2842/2000 (ΦΕΚ 207/Α/27.9.2000), Κανονι¬ 


σμός 1103/97/ΕΚ (ΕΕΙ 162/97) και των σχετικών εγκυ¬ 
κλίων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 

5. Του Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ223Α/31.12.1985). 

6. Του Π.Δ. 472/85 (ΦΕΚ 168Α/2.10.1985) όπως εκάστο- 
τε τροποποιείται. 

7. Του Π.Δ. 218/99 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 
609/85», (ΦΕΚ 187Α/16.9.1999). 

8. Της ΕΔ2α/01 /27/ΦΝ294/18.3.1985 (ΦΕΚ Β' 
170/29.3.1985), «Μητρώα επιχειρήσεων κατασκευής δη¬ 
μόσιων έργων (ΜΕΕΠ, ΜΕΚκ.λπ.) και άλλες ρυθμίσεις για 
τις εργοληπτικές επιχειρήσεις», όπως εκάστοτε τροπο¬ 
ποιείται. 

Ως προς τα αποφαινόμενα όργανα ισχύουν οι διατάξεις: 

α) Του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμη¬ 
θειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως». 

β) Του Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμο- 
δοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτε- 
λούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(ΟΤΑ) και άλλες σχετικές ρυθμίσεις», (ΦΕΚ 84Α/2.6.87). 

γ) Του Π.Δ. 410/95 «περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώ¬ 
δικα», (ΦεΚ 231 Α/14.11.1995). 

Η δημοπρασία θα γίνει στις δέκα εννέα (19) του μηνάς 
Μάίου έτους 2004 ημέρα Τετάρτη ώρα 11.00 π.μ. (λήψη 
επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου ΘΕΡΙΣΟΥ 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α1 τάξης και άνω για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή κοινοπραξίες αυτών που καλύπτουν 
την παραπάνω κατηγορία έργου και τάξης. Το έργο 
εντάσσεται στην κατηγορία των ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με 
τον αντίστοιχο συντελεστή «ρ» κατά τη διαδικασία ανά¬ 
δειξης του μειοδότη. 

Επίσης δεν μπορούν να λάβουν μέρος και Επιχειρήσεις 
εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα που έχουν τη 
δυνατότητα να λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς αντίστοι¬ 
χης κατηγορίας έργων μέχρι ποσού προϋπολογισμού 
52.824,65 € (18.000,000 δρχ.) σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της Δ17α/04/50/Φ.Ν. 
430/11.10.2001 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. 

Πάντως λαμβάνονται υπόψη τα κατώτατα όρια που 
ισχύουν για τις επιχειρήσεις από 2 ης τάξης και άνω σύμ¬ 
φωνα με τη Δ17α/08/35/ΦΝ 430/8.4.2003 (ΦΕΚ Β' 
469/18.4.2003) απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (Σχετική η 
Ε13/Δ 17 α/04/44/Φ Ν430/12.5.2003). 

























2330 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Σε περίπτωση που το έργο περιλαμβάνει περισσότερες 
από μία κατηγορίες και η εργοληπτική επιχείρηση καλύ¬ 
πτει την καλούμενη τάξη της κύριας κατηγορίας, δεν 
ισχύουν τα κατώτατα όρια για τις άλλες κατηγορίες του 
έργου, εφόσον η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη σε αυ¬ 
τές τις κατηγορίες στην ίδια ή ανώτερη τάξη από την κα¬ 
λούμενη στη δημοπρασία. Ως κύρια θεωρείται η μεγαλύ¬ 
τερη σε προϋπολογισμό κατηγορία (άρθρο 15, παρ. 6, Ν. 
3212/03). 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 2% 
της δαπάνης των δημοπρατούμενων εργασιών δηλ. σε χι- 
λίων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00 €) και θα απευθύνεται 
στο Δήμο ΘΕΡΙΣΟΥ. 

Φορέας κατασκευήςτου έργου είναι ο Δήμος ΘΕΡΙΣΟΥ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία 
της Τ.Υ.Δ.Κ. ή στο Δήμο ΘΕΡΙΣΟΥ κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Ο Δήμαρχος 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΝΡΑΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 3965 

1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές, για την εκτέλεση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙ- 
ΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΡΗΣ» με ανοκτή διαδικασία και 
κατά το σύστημα της ελεύθερης συμπλήρωσης τιμολογί¬ 
ου με βάση το τιμολόγιο της μελέτης. Ο συνολικός προϋ¬ 
πολογισμός με το Φ.Π.Α. είναι 87.915,00 €. Ο προϋπολο¬ 
γισμός δαπάνης των εργασιών είναι 74.505,00 € και του 
Φ.Π.Α. 18% 13.410,00 €. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει τη 12η του μηνάς Μαΐου 2004 
ημέρα Τετάρτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προ¬ 
σφορών τις 11.00 π.μ. Σε περίπτωση αναβολής, ο διαγω¬ 
νισμός θα επαναληφθεί την επόμενη Τετάρτη την ίδια 
ώρα. 

3. Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης,θα είναι δυ¬ 
νατή μέχρι και την Παρασκευή 7 Μαΐου 2004 και ώρα 
12.00 π.μ. 

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς, εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρι¬ 
κές) εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Α1-Α2-1η τάξης, για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

5. Σαν μέγιστος χρόνος κατασκευήςτου όλου έργου κα¬ 
θορίζεται ο χρόνος των 180 ημερών. 

6. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, ορίζε¬ 
ται σε 1.500,00 € (2% επί του δημοπρατούμενου ποσού), 
πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Βάρης και να βεβαι¬ 
ώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τα¬ 
μείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστο¬ 
λής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ, συνταγ- 
μένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. Οι ως 
άνω εγγυητικές, επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος, 
που όμως δε θα είναι λιγότερη των 90 ημερολογιακών 
ημερών. 

Ο Δήμαρχος 
Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 


(3) 

Α' Πε.Σ.Υ.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 
έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 5/7/ΣΥΝ 9 η /1.4.2004 απόφα¬ 
ση Σ.Δ. του Νοσοκομείου, προκηρύσσει ανοικτό ΕΠΑΝΑ¬ 
ΛΗΠΤΙΚΟ διαγωνισμό για την προμήθεια Ραδιοϊσοτόπων 
(Αντιδραστηρίων ΒΙΑ) με Αρ. Διακ. 2004-007, πιθανής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.000,00 € (τριάντα χιλιά¬ 
δων Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και κριτήρια κα- 
τακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Νοσοκο¬ 
μείου Εθνικής Αντίστασης 161 Τ.Κ. 55134 Φοίνικας Θεσ¬ 
σαλονίκης στις 11.5.2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. 
κατά τις διατάξεις των Ν. 2889/2001, Ν. 2955/200, των 
Π.Δ. 394/96 (Κ.Π.Α.), Π.Δ. 370/95, Π.Δ. 346/98 όπως τρο¬ 
ποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και αποτελούν ένα σώ¬ 
μα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν τη διακήρυξη τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. 

Πληροφορίες θα δίδονται στα τηλ. 2310493464-5 και 
2310438660. 

Ο Διοικητής 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Ο Δήμος Σταυρούπολης, Νομού Θεσσαλονίκης προκη¬ 
ρύσσει Μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία, 
σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση Δη¬ 
μοσίων Έργων, με σύστημα προσφοράς με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, με έλεγχο ομα- 
λότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα 
με το άρθρο 7 του Π.Δ/τος 609/85, (περίπτ. β της παρ. 4 
του άρθρου 4 του Ν. 1418/84), για την ανάδειξη του ανα- 
δόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΕΠΙ ΤΗΣΔΙΕΥΘΕΤΗΜΕΝΗΣ ΚΟΙΤΗΣΤΟΥ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑ- 
ΜΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 
586.500 ευρώ (έκτων οποίων 63.526,07 ευρώ για απρό¬ 
βλεπτες δαπάνες, 10.001,00 ευρώ για αναθεώρηση και 
89.466,16 ευρώ για Φ.Π.Α.). 

- Το έργο είναι εντεταγμένο στο Π.Ε.Π. Κεντρικής Μα¬ 
κεδονίας στο Μέτρο 2.2 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ¬ 
ΛΟΝΤΟΣ», με την υπ’ αριθμ. 8763/20.11.2003 απόφαση 
ένταξης (κωδ. Ο.Π.Σ. 87256). Συγχρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (κοινοτική συμμετοχή μέσω 
Ε.Τ.Π.Α. 75% - Εθνικοί πόροι 25%) με φορέα χρηματοδό¬ 
τησης την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (χρηματο¬ 
δότηση μέσω Π.Δ.Ε. 2003 με τη ΣΑΕΠ 008/3). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 12 Μαΐου 2004 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., (λήξη επίδοσης προσφορών), 
στα γραφεία του Δήμου (Καραολή καιΔημητρίου 1). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Ελληνικές και Αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις 
(ατομικές επιχειρήσεις ή εργοληπτικές εταιρείες) εγκα¬ 
τεστημένες στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΈ.) ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊ¬ 
κό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) ή στα κράτη - μέλη που 
έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβά- 
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σεων (Ο.Ρ.Α.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 
2513/97 (ΦΕΚ Α' 139/27.6.1997) ή σε τρίτες χώρες που 
έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφω¬ 
νίες με την Ε.Ε. ή εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν 
συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή 
του ΕΟΧ ή κράτους - μέλους που έχει υπογράψει την 
Σ.Δ.Σ. (ΟΡΑ) του ΠΟΕ και έχουν την κεντρική τους διοί¬ 
κηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική 
τους έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε κρά¬ 
τος μέλος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. (ΘΡΑ)του ΠΟΕ 
ή τέλος σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες 
σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε., ως ακολού¬ 
θως: 

(Α) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
ΜΕΕΠ νέας διαβάθμισης «1ης τάξης και άνω» εντός του 
επιτρεπτού ορίου, της κατηγορίας των υδραυλικών έρ¬ 
γων. 

(Β1) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που δεν είναι εγγε¬ 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ, αλλά είναι εγγεγραμμένες στους 
επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών 
των χωρών τους για αντίστοιχες κατηγορίες και δυναμι¬ 
κότητες, όπως απαιτείται απότις επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ. 

Η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό μπορεί να γίνει τόσο 
απευθείας από τις ίδιες, όσο και μέσω πρακτορείων ή 
υποκαταστημάτων τους εγκατεστημένων ως ανωτέρω 
αναφέρθηκε. 

(Β2) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις προερχόμενες από 
χώρες όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνω¬ 
ρισμένων εργοληπτών, εφόσον έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια ποιοτικώς και ποσοτικώς με το δημοπρατού- 
μενο. 

Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85, Π.Δ.171/87 του 
Ν.1418/84, του Ν.2229/94,του Ν.2372/96,του Ν.2940/01, 
του Ν.3212/03 (ΦΕΚ 308Α/2003) και των Π.Δ.402/97 και 
210/97 περί εκτέλεσης δημοσίων έργων, όπως τροποποι¬ 
ήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα και τις σχε¬ 
τικές εγκυκλίους, καθώς και σύμφωνα με το Ν.2576/98 
«Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατα¬ 
σκευής των δημοσίων έργων», της απόφασης αρ. 
Δ17α/08/ΦΝ 402/10.2.98 «Διαδικασία για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής δημοσίων έργων» και της απόφα¬ 
σης Δ17α/10/65/Φ.Ν.402, καθώς και σύμφωνα με τους 
λοιπούς όρους και διατάξεις που αναφέρονται στην Ανα¬ 
λυτική διακήρυξη και στα τεύχη δημοπράτησης. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί 
από κάθε συναγωνιζόμενο εγγυητική επιστολή 9.950 ΕΥ¬ 
ΡΩ, ήτοι 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου 
χωρίς το ΦΠΑ, η οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο 
Σταυρούπολης Νομού Θεσ/νίκης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σχετι¬ 
κά και να παραλαμβάνουν τα έντυπα προσφοράς και τα 
υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης στα γραφεία της Τεχνι¬ 
κής Υπηρεσίας του Δήμου Σταυρούπολης, Καραολή και 
Δημητρίου 10 (τηλ. 2310-589 867) Ανδρικάκης Ευάγγε¬ 
λος, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 
προηγούμενη της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγω¬ 
νισμού. 

Ο Δήμαρχος 

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 


(5) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 


Αριθ. Πρωτ. 1346 

Ο Νομάρχης Λακωνίας ως Πρόεδρος ανακοινώνει ότι 
στις 5 του μηνός Μάίου του έτους 2004 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 
και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) εκτίθε¬ 
ται σε δημόσιο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με 
το σύστημα προσφοράς ΜΕ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚ¬ 
ΠΤΩΣΗΣ (ΑΡ.7 ΤΟΥ Π.Δ. 609/85) το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΤΡΙΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 
ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟ¬ 
ΛΟΓΙΣΜΟΥ: 230.000 ΕΥΡΩ μαζί μετο Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία της ΝΟΜ/ΚΗΣ 
ΑΥΤ/ΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Κ. ΠΑΛΑΙ ΟΛΟ ΓΟΥ - ΟΘΩΝΟΣ ΑΜΑ¬ 
ΛΙΑΣ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ. 

Δεκτές στο διαγωνισμό γίνονται Κοινοπραξίες Εργολη¬ 
πτικών Επιχειρήσεων γραμμένες στα ΜΕΕΠ ανάλογης δυ¬ 
ναμικότητας για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - Η/Μ όπως ορίζεται 
στην οικεία διακήρυξη, καθώς και Κοινοπραξίες με επιχει¬ 
ρήσεις ΜΕΕΠ επιχειρήσεων γραμμένων στα Νομ/κά Μη¬ 
τρώα ανάλογης δυναμικότητας για την κατηγορία έργων 
στα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. Εγγύηση συμμετοχής 2% 
επί του Προϋπολογισμού της Μελέτης, φορέας του έργου 
είναι η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.Α. ΛΑΚΩΝΙΑΣ στο 
όνομα της οποίας πρέπει να εκδοθεί η ως άνω εγγυητική 
επιστολή. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη Διεύ¬ 
θυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομού Λακωνίας κατά τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέ¬ 
ρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής δημοπρασίας. 


Σπάρτη, 19 Απριλίου 2004 

Ο Πρόεδρος της Νομ/κής Επιτροπής 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 1819 

Προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς ενιαίο πο¬ 
σοστό έκπτωσης, σύμφωνα μετις διατάξειςτου Ν. 1418/84 
σε συνδυασμό με τις ισχύουσες διατάξεις περί εργολη¬ 
πτών και εκτελέσεως Δημοσίων έργων και ειδικά των δια¬ 
τάξεων του Π.Δ. 609/85 ως και τις τροποποιήσεις αυτού, 
για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ» στην έδρατου Δήμου Αλιάρ- 
του, 1“ Ειδικού προϋπολογισμού μελέτης 572.267,00 €, εκ 
των οποίων 101.291,00 € για απρόβλεπτες δαπάνες και 
139.782,00 € για ΦΠΑ. 

Υπάρχουσα πίστωση 792.369,77 €. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 12η Μάίου, ημέρα Τε¬ 
τάρτη στα γραφεία του Δήμου, ενώπιοντης Δημαρχιακής 
Επιτροπής, ώρα 11.00 π.μ. 

Στη δημοπρασία, γίνονται δεκτές για υποβολή προσφο¬ 
ράς: 

Κοινοπραξίες εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π., 1ης τάξε- 
ως για έργα ΟΙΚΟΔΟΜIΚΑ και Α2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟ¬ 
ΓΙ ΚΑ. 
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Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό θα ανέρχεται 
στο ποσό των 15.532,00 €, απευθυνόμενη στο Δήμο με 
γραμμάτιο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επι¬ 
στολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ. 

Τα τέλη δημοσίευσης αυτής και κάθε τυχόν επαναλη¬ 
πτικής, βαρύνουντον ανάδοχοτου έργου. 

Τεύχη θα δίδονται από τη Τ.Υ. του Δήμου. 

Αλίαρτος, 19 Απριλίου 2004 

Ο Δήμαρχος 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΙΤΣΗΣ 
-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 9529 

Ο Δήμαρχος Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης προκηρύσ¬ 
σει δημόσιο ΑΝΟΙΧΤΟ διαγωνισμό με κριτήριο κατακύ- 
ρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες 
μονάδες στη μέση τιμή χοντρικής ή λιανικής πώλησης 
στην πόλη Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης, με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές για την προμήθεια καυσίμων κίνησης - 
θέρμανσης - ελαιολιπαντικών και ειδών προστασίας κινη¬ 
τήρων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπη¬ 
ρεσίας (αρ. σχετικής μελέτης 04/2004), την 95/2004 
απόφαση Δ.Σ έγκρισηςτης μελέτης και την 131/2004 από¬ 
φαση της Δ.Ε. έγκρισης των όρων Διακήρυξης. Ο ενδει¬ 
κτικός προϋπολογισμός των εργασιών είναι 155.524,00 € 
σε βάροςτων Κ.Α. 05/145.1,05/145.2, 05/145.3, 45/145.1, 
45/145.2, 45/145.9, 70/145.1,033.2ιη, 15/145.1, 15/145.2, 
15/145.9 και 15/145.9α προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2004. Ο Φ.Π.Α. 18% συμπεριλαμβάνεται στην τιμή, 
η δε εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό ίσο προς 5% 
του πρ/σμού με το Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα γίνει με κρι¬ 
τήριο τη μειοδοτική προσφορά. 

Για τη σχετική διακήρυξη, καθώς και για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμε¬ 
νοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο προμηθειών 
του Δήμου, στον Ηλιόπουλο Γεώργιο (τηλ. :2310 
589.870). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα 
(αίθουσα Δ.Σ., 3 ος αρ.) του Δήμου Σταυρούπολης που βρί¬ 
σκεται στην οδό Καραολή Δημητρίου 1, στη Σταυρούπο- 
λη, στις 3.5.2004, ημέρα Δευτέρα από τις 11.00 π.μ., έως 
12.00 μ. (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών), ενώ¬ 
πιον της αρμόδιας για το διαγωνισμό επιτροπής, (10 ημε¬ 
ρολογιακές ημέρες από της δημοσίευσης, σύμφωνα με 
άρθρο 18του Π.Δ. 28/80). 

Σταυρούπολη, 19 Απριλίου 2004 
Ο Δήμαρχος 

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 5087/493 

Ο Δήμαρχος Εχεδώρου Ν. Θεσ/νίκης προκηρύσσει 
ανοικτή δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές με το 
σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στις 


τιμές του τιμολογίου της υπ’ αριθμ. 16/04 μελέτης της 
Υπηρεσίας (περίπτ. απαρ. 4του άρθρου 4του Ν.1416/84 
και άρθρο 6 του Π.Δ. 609/85), για την κατασκευή του έρ¬ 
γου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Καλοχωρίου» του 
Δήμου Εχεδώρου, προϋπολογισμού 60.000,00 Ευρώ με 
το Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της τεχνικής Υπη¬ 
ρεσίας του Δήμου Εχεδώρου (25ης Μαρτίου 24, στο Δ.Δ. 
Ν. Μαγνησίας), στις 12 Μάίου 2004, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα λήξεως παραλαβής προσφορών η 11:00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμένες στο ΜΕΕΠ πτυχίων τάξεως Α1, Α2, 
και 1η για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ καθώς και εμπειροτέχνες 
γραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα, εάν το επιτρέπει η 
δυναμικότητα του πτυχίου τους, οι οποίοι πρέπει να υπο¬ 
βάλλουν τα προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιολογητικά. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται 
σε 1.017,00 ΕΥΡΩ (χίλια δεκαεπτά €) και βεβαιώνεται με 
την προσκόμιση ίσου ποσού γραμματίου του ταμείου Πα¬ 
ρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητικής Επιστολής ανε- 
γνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Συντάξεως Μηχα¬ 
νικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
που θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες τύ¬ 
πους για το Δημόσιο. 

Η κατασκευή του παραπάνω έργου θα γίνει σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 1418/84 του Π.Δ/τος 609/85 και 
Π.Δ/τος 171/1987, θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ έτους 
2004 και η διάρκεια εκτέλεσης του θα είναι για όλο το ημε¬ 
ρολογιακό έτος. 

Το έργο εντάσεται στην Α' κατηγορία (Οδοποιία) του 
Ν.2576/98 και τής Δ17α/10/85/Φ.Ν. 402/98 απόφαση 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ για την ανάδειξη αναδόχου. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 783-555, 781-215 και 782- 
711 (εσωτ. 113 και 114) της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δή¬ 
μου Εχεδώρου τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

(Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τη δια¬ 
κήρυξη, τον προϋπολογισμό καθώς και το έντυπο προ¬ 
σφοράς από τα γραφεία της Τεχν. Υπηρεσίας του Δήμου, 
25ης Μαρτίου 24 στο Δ.Δ. Ν. Μαγνησίας κατά τις εργάσι¬ 
μες μέρες και ώρες). 

Σίνδος, 19 Απριλίου 2004 
Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ 
-♦- 

Ο) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΕΓΕΑΣ 

1. Ο Δήμαρχος Τεγέρας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε 
ανοικτή δημοπρασία, με το σύστημα προσφοράς με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του τιμο¬ 
λογίου και του προϋπολογισμού που εκφράζει σε ακέραι¬ 
ες μονάδες επίτοςεκατό (άρθρο 7του Π.Δ. 609/85), η κα¬ 
τασκευή του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό 
και Αγροτικό οδικό Δίκτυο» σύμφωνα με το Ν. 1418/84 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94, το Ν. 2576/98, το 
Ν. 3212/03 (ΦΕΚ Α' 308) και των εκτελεστικών τους Π.Δ. 
και Υπουργικών Αποφάσεων. 

2. Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με τη διαδικασία του 
Ν.2576/98 και της Υπ. Απόφασης Δ17α/10/65/ΦΝ7402/98 
του ΥΠ ΕΧΩΔΕ στην οποία ορίζεται (άρθρο 1) η κατηγορία α' 
οδοποιία στην οποία εντάσσεται το δημοπρατούμενο έργο. 
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3. Προϋπολογισμός μελέτης (συμπεριλαμβανομένου 
τουΦΠΑ) 28.350,68 €. 

4. Δημοπρατούμενες εργασίες 24.026 €. 

5. Εγκεκριμένη πίστωση τρέχοντος έτους 24.000 €. 

6. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Τε- 
γέας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής τη 12η του μήνα 
Μάίου ημέρα Τετάρτη έτους 2004. 

Ώρα έναρξης αποδοχής προσφοράς η 10.30 π.μ. 

Ώρα λήξης αποδοχής προσφοράς η 11.00 π.μ. 

7. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

α) Εργοληπτικές επιχειρήσεις Α' τάξεως και άνω εγγε¬ 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα Οδοποιίας. 

β) Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νο¬ 
μαρχιακά Μητρώα (άρθρο 6 του Π.Δ. 472/85) για έργα 
οδοποιίας. 

γ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων τάξεων 
για έργα που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 
της απόφασης ΑΔ2α/01/Φ.Ν.294/18.3.85 (ΦΕΚ 1708). 

8. Δικαιολογητικά συμμετοχής: 

α) Έγκυρη και σε ισχύ ενημερότητα πτυχίου Μ.Ε.ΕΠ. 

β) Εγγύηση συμμετοχής 480,00 ευρώ (2%) με εγγυητι¬ 
κή επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας Ταμείου Παρα¬ 
καταθηκών και Δανείων ή ΤΣΜΕΔΕ. 

γ) Δήλωση του Ν. 1599/86 για το άθροισμα των ανεκτέ¬ 
λεστων τμημάτων των εργολαβιών σύμφωνα με την αρ. 
ΕΔ2Α/Β'27/Φ.Ν. 294/18.9.85 απόφαση του Υπουργείου 
Δημοσίων Έργων που θα συνοδεύεται από βεβαίωση του 
Μ.Ε.Ε.Π. ή της αρμόδιας υπηρεσίας για το όριο του ανε¬ 
κτέλεστου υπολοίπου εργασιών κάθε έργου σύμφωνα με 
τηνπαρ. 9 του άρθρου 15 του Ν. 3212/03. 

δ) Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης ΜΈ. για όλα τα 
μηχανήματα και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην 
οποία να αναγράφεται ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση 
να προσκομίσει στην επίβλεψη αντίγραφο βεβαίωσης κα¬ 
ταβολής τελών χρήσης ΜΈ. για κάθε μηχάνημα που θα 
χρησιμοποιήσει (Αρ. Πρωτ. Δ' ΕΞ 4022/7.5.91 Υπ. 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε). 

ε) Αποδεικτικά καταβολής των εισφορών των ασφαλι¬ 
στικών ταμείων και επαγγελματικών ενώσεων. 

9. Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Τεγέας στο όνομα 
του οποίου πρέπει να εκδοθεί η εγγυητική επιστολή. 

10. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία 
του Δήμου Τεγέας και στα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αρκα¬ 
δίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τεγέα, 20 Απριλίου 2004 

Ο Δήμαρχος 
(υπογραφή) 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ 
Αριθ. Μελέτης 15/2004 

1) Ο Δήμαρχος του Δήμου Νέας Κούταλης Λήμνου, εκ¬ 
θέτει σε ανοικτή δημοπρασία την ανάδειξη αναδόχου για 
την κατασκευή εκτέλεση του έργου ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ - 
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ προϋπολογισμού 83.000,00 € 
μεΦ.Π.Α. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατά- 
ξειςτου Ν. 1418/84 (ΦΕΚ 23 Α/1984) και των Διαταγμάτων 


και Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση 
αυτού και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία δημοπρά- 
τησηςτου έργου ειδικά δετών Διατάξεων του κεφαλαίου 
Β' Π.Δ. 609) 1985 «κατασκευή δημοσίων έργων» (ΦΕΚ 84 
Α') 2.6.87) επιλεγομένου του συστήματος προσφοράς με 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου 
της μελέτης. 

Κατά το άρθρο 6 του Π.Δ. 609/1985 και του Ν. 2576/98 
(ΦΕΚ25 Α/9.2.98) του Ν.2940/01 και του Ν.3212/03. 

2) Με τον συνοπτικό τίτλο της παρ. 1 προβλέπονται να 
εκτελεσθούν οι εργασίες που αναφέρονται στη 15/2004 
τεχνική μελέτη και αφορούν την τσιμεντόστρωση - 
ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών των Δημοτικών Διαμε¬ 
ρισμάτων του Δήμου Νέας Κούταλης Λήμνου. 

3) Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δή¬ 
μου Νέας Κούταλης τη 12η του μηνός Μάίου του έτους 
2004 ενώπιον του κατά Νόμο αρμόδιου οργάνου ή Επι¬ 
τροπής, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 
11.00 π.μ. Σε περίπτωση που αποβεί άγονη θα επαναλη- 
φθεί τη 19.5.2004 την ίδια ημέρα, ώρα και στον ίδιο τόπο. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε 
άλατα σχετικά με τη δημοπρασία (τεύχη σχέδια κ.λπ.) και 
να παραλάβουν αντίγραφα της μελέτης προσερχόμενοι 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09.00' -14.30') στα 
γραφεία του Δήμου Νέας Κούταλης, τηλ. 2254-0-51790, 
51.362 και Ραχ 2254-0-51763. 

4) Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επι¬ 
χειρήσεις: Α) εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα οδοποι¬ 
ίας Α1 Α2 και 1 ης τάξεως και κατά τα νόμιμα, Β) που πλη- 
ρούντουςόρουςτηςπαρ. 42του άρθ. 4του Ν.1940/01, Γ) 
της ΕΈ. και των κρατών - μελών του Ε.Ο.Χ. (Ν.2155/93 
όπως περιοριστικά αναφέρονται στο Π.Δ. 334/2000) εγ¬ 
γεγραμμένες στους επίσημους καταλόγους αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών των χωρών τους σε ανάλογες με τις 
άνω τάξεις και κατηγορίες. 

5) Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό που παρέχε¬ 
ται κατά Νόμο ορίζεται σε (1,469,03€) ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ 
ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ, απευθυνόμενη 
στο Δήμο ΚΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ. 

6) Πέραν των απαιτούμενων νόμιμων τίτλων των εργο¬ 
ληπτικών Επιχειρήσεων των αποδεικτικών εγγραφής ή 
κατάταξήςτους στο Μ.Ε.Ε.Π. ή Νομαρχιακά Μητρώατων 
αποδεικτικών εκπλήρωσης των νόμιμων υποχρεώσεων 
αυτών και των στελεχών του για τη συμμετοχή στη δημο¬ 
πρασία και της δήλωσης για το ανεκτέλεστο μέρος εργο¬ 
λαβικών συμβάσεων του άρθρου 5 της απόφασης 
ΕΔ2/01/27/Φ.Ν.294/1985) ΦΕΚ 370 Β' 1985) κατατίθενται 
στην Επιτροπή Δημοπρασίας οι βεβαιώσεις που προβλέ- 
πονται στις διατάξεις του Ν. 2229/94 και φορολογική ενη¬ 
μερότητα. Κατά τρόπον συμφωνημένου όρου συμμετο¬ 
χής στη δημοπρασία αποτελεί ο όρος ότι με την υποβολή 
της προσφοράς τους οι ενδιαφερόμενοι για την ανάληψη 
της κατασκευής του κατά τίτλο έργου έχουν την απόλυτη 
τη γνώση των τοπικών συνθηκών εκτέλεσής του, της κα¬ 
ταλληλότητας και επάρκειας των καθοριζομένων στη με¬ 
λέτη του έργου υλικών και ότι έχουν την αποκλειστική ευ¬ 
θύνη στα θέματα αυτά. 

7) Τα κατά την παρ. 2 «συμβατικά τεύχη» κατά σειρά 
ισχύος τους σε περίπτωση τυχόν αντικρουομένων όρων 
είναι: α) η Εργολαβική σύμβαση που θα καταρτιστεί, β) η 
παρούσα Διακήρυξη Δημοπρασίας, γ) το Τιμολόγιο της 
μελέτης, δ) η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, ε) η Γ ενική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων, στ) οι Τεχνικές προδιαγραφές 
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που ορίζονται στο Ε.Σ.Υ., ζ) η Τεχνική Περιγραφή του έρ¬ 
γου και τα σχέδια της μελέτης, η) το χρονοδιάγραμμα κα¬ 
τασκευής του έργου όπως αυτό έχει εγκριθεί από την 
υπηρεσία, θ) ο Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου και 
ι) οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ή του Υ.Δ.Ε. οι κανονισμοί καθώς και προ¬ 
διαγραφές ΕΛΟΤ, ΕΝ, ΒΣ, ΔΙΝ, Α3ΤΜ, Ε\ΛΛΛ/Ε, Α50. Τα 
παραπάνω τεύχη βρίσκονται κατατεθειμένα στο Δήμο 
ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ και στη Τ.Υ.Δ.Κ. και μπορούν οι ενδια¬ 
φερόμενοι να λάβουν γνώση του περιεχομένου των κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

8) Φορέας κατασκευής του έργου είναι ο Δήμος ΝΕΑΣ 
ΚΟΥΤΑΛΗΣ. Το έργο θα χρηματοδοτεί από ΣΑΤΑ2004 και 
οι επιβαρύνσεις του εργολαβικού ανταλλάγματος είναι 
αυτές που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπράτησης. 

9) Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει αυτόν που 
την υποβάλλει για διάστημα ογδόντα (80) ημερών κατά 
τηνπαρ. 2 του άρθρου 23 του Π.Δ. 609/85. 

10) Για την κατασκευή του κατά τις παρ. 1 και 2 έργου 
θα έχουν εφαρμογή οι Διατάξεις του Ν. 1418/1984, του 
Π.Δ. 609/1985 και γενικά οι διατάξεις όλωντων κατά εξου¬ 
σιοδότηση του Ν. 1418/ 1984 διαταγμάτων και Υπουργι¬ 
κών Αποφάσεων που ήθελαν ισχύσει κατά την κρίσιμη 
ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου 
τούτου καθώς και το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ 34 Α) 2.6.87) καιΝ. 
2229/94. 

11) Οι προσφορές των διαγωνιζομένων συντάσσονται 
σε χαρτί λευκό που προμηθεύονται από το Δήμο, που φέ¬ 
ρει τον τίτλο της επιχείρησης ή κοινοπραξίας, ρητή ανα¬ 
γραφή ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση της μελέτης 
του έργου, που προσδιορίζεται από τον τίτλο του και τις 
εγκριτικές αποφάσεις της μελέτης και που σημειώνει ολό¬ 
γραφα το ποσοστό προσφοράς του (έκπτωσης) καθώς 
και τη συνολικά προσφερόμενη δαπάνη ολογράφως που 
προκύπτει από το ποσοστό έκπτωσης. 

12) Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δημαρχιακή Επιτροπή κατά τα Νόμιμα και η σύνταξη 
και η υπογραφή του Συμφωνητικού από το Δήμαρχο. 

13) Ο ανάδοχος του έργου κατά την υπογραφή της οι¬ 
κείας σύμβασης οφείλει να προσκομίσει και τις αποδεί¬ 
ξεις καταβολής των δαπανών δημοσιεύσεως διακηρύξε¬ 
ων. 

Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΧ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ 

Αριθ. Πρωτ. 1224 

1) Ο Δήμαρχος του Δήμου Νέας Κούταλης Λήμνου, εκ¬ 
θέτει σε ανοικτή δημοπρασία την ανάδειξη αναδόχου για 
την κατασκευή εκτέλεση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΤΙ¬ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ¬ 
ΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ» προϋπολογισμού 
21.000,00 € με Φ.Π.Α. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατά- 
ξειςτου Ν. 1418/84 (ΦΕΚ23Α/1984) και των Διαταγμάτων 


και Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση 
αυτού και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία δημοπρά¬ 
τησης του έργου ειδικά δε των Διατάξεων του κεφαλαίου 
Β' Π.Δ. 609/1985 «κατασκευή δημοσίων έργων» (ΦΕΚ 84 
Α72.6.87) επιλεγομένου του συστήματος προσφοράς με 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου 
της μελέτης. 

Κατά το άρθρο 6 του Π.Δ 609/1985 και του Ν. 2576/98 
(ΦΕΚ 25 Α/9.2.98) του Ν. 2940/01 και του Ν. 3212/03. 

2) Με τον συνοπτικό τίτλο της παρ. 1 προβλέπονται να 
εκτελεσθούν οι εργασίες που αναφέρονται στην 20/2004 
τεχνική μελέτη και αφορούν την επέκταση - αντικατάστα¬ 
ση εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης - κατασκευή αγω- 
γώντων Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Νέας Κού¬ 
ταλης Λήμνου. 

3) Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δή¬ 
μου Νέας Κούταλης την 19η του μηνάς Μάη του έτους 
2004 ενώπιον του κατά Νόμο αρμόδιου οργάνου ή Επι¬ 
τροπής, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 
11,00' π.μ. Σε περίπτωση που αποβεί άγονη θα επαναλη- 
φθείτην 26.5.2004 την ίδια ημέρα, ώρα και στον ίδιο τόπο. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε 
όλα τα σχετικά με την δημοπρασία (τεύχη σχέδια κ.λπ.) 
και να παραλάβουν αντίγραφα της μελέτης προσερχόμε- 
νοι όλες τις εργάσιμες ήμερες και ώρες (09.00' -14.30') 
στα γραφεία του Δήμου Νέας Κούταλης Τηλ.2254-0- 
51790,51.362 και Ραχ 2254-0-51763. 

4) Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επι¬ 
χειρήσεις: Α) εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα οδοποι¬ 
ίας Α1 Α2 και Ιηςτάξεως και κατά τα νόμιμο και επιχειρή¬ 
σεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα 
υδραυλικά. Β) που πληρούν τους όρους της παρ. 42 του 
Αρθ. 4του Ν. 1940/01, Γ) της Ε.Ε. και των κρατών - μελών 
του Ε.Ο.Χ. (Ν. 2155/93 όπως περιοριστικά αναφέρονται 
στο Π.Δ.334/2000) εγγεγραμμένες στους επίσημους κα¬ 
ταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών των χωρών τους 
σε ανάλογες με τις άνω τάξεις και κατηγορίες. 

5) Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό που παρέ¬ 
χεται κατά Νόμο ορίζεται σε (371,68 €) ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ 
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ, 
απευθυνόμενη στο Δήμο ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ. 

6) Πέραν των απαιτούμενων νόμιμων τίτλων των εργο¬ 
ληπτικών Επιχειρήσεων των αποδεικτικών εγγραφής ή 
κατάταξης τους στο Μ.Ε.Ε. Π ή Νομαρχιακά Μητρώα των 
αποδεικτικών Εκπλήρωσης των νόμιμων υποχρεώσεων 
αυτών και των στελεχών του για τη συμμετοχή στη δημο¬ 
πρασία και της δήλωσης για το ανεκτέλεστο μέρος εργο¬ 
λαβικών συμβάσεων του άρθρου 5 της απόφασης 
ΕΔ2/ΟΤ/27 Φ. Ν.294/1985/ΦΕΚ 170 Β' 1985 κατατίθενται 
στην Επιτροπή Δημοπρασίας οι βεβαιώσεις που προβλέ- 
πονται σης διατάξεις του Ν. 2229/94 και φορολογική ενη¬ 
μερότητα: Κατά τρόπον συμφωνημένου όρου συμμετο¬ 
χής στη δημοπρασία αποτελεί ο όρος ότι με την υποβολή 
της προσφοράς του οι ενδιαφερόμενοι για την ανάληψη 
της κατασκευής του κατά τίτλο έργου έχουν την απόλυτη 
γνώση των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του, της καταλ¬ 
ληλότητας και επάρκειας των καθοριζομένων στη μελέτη 
του έργου υλικών και ότι έχουν την αποκλειστική ευθύνη 
στα θέματα αυτά. 

7) Τα κατά την παρ. 2 «συμβατικά τεύχη» κατά σειράς 
ισχύος τους σε περίπτωση τυχόν αντικρουόμενων όρων 
είναι: α) η Εργολαβική σύμβαση που θα καταρτιστεί, β) η 
παρούσα Διακήρυξη Δημοπρασίας, γ) το Τιμολόγιο της 
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μελέτης, δ) η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, ε) η Γενική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων, στ) οι Τεχνικές προδιαγραφές 
που ορίζονται στο Ε.Σ.Υ., ζ) η Τεχνική Περιγραφή του έρ¬ 
γου και τα σχέδια της μελέτης, η) το χρονοδιάγραμμα κα¬ 
τασκευής του έργου όπως αυτό έχει εγκριθεί από την 
υπηρεσία, θ) ο Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου και 
ι) οι Πρότυπες ΤεχννκέςΠροδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. η του Υ.Δ.Ε. οι κανονισμοί καθώς και προ¬ 
διαγραφές ΕΛΟΤ, ΕΝ, ΒΣ, ΔΙΝ, Α5ΤΜ, Ε\ΛΛΛ/Ε, ΑδΟ. Τα 
παραπάνω τεύχη βρίσκονται κατατεθειμένα στο Δήμο 
ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ και στη Τ.Υ.Δ.Κ και μπορούν οι ενδια¬ 
φερόμενοι να λάβουν γνώση του περιεχομένου των κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

8) Φορέας κατασκευής του έργου είναι ο Δήμος ΝΕΑΣ 
ΚΟΥΤΑΛΗΣ. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ 2004 
και οι επιβαρύνσεις του εργολαβικού ανταλλάγματος εί¬ 
ναι αυτές που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπράτη- 
σης. 

9) Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει αυτόν που 
την υποβάλλει για διάστημα ογδόντα (80) ημερών κατά 
τηνπαρ. 2 τον άρθρου 23 του Π.Δ. 609/85. 

10) Για την κατασκευή του κατά τις παρ. 1 και 2 έργου 
θα έχουν εφαρμογή οι Διατάξεις του Ν. 1418/1984, του 
Π.Δ. 609/1985 και γενικά οι διατάξεις όλων των κατά εξου¬ 
σιοδότηση του Ν. 1418/1984 διαταγμάτων και Υπουργι¬ 
κών Αποφάσεων που ήθελαν ισχύσει κατά την κρίσιμη 
ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου 
τούτου καθώς και το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ34 Α/2.6.87) και Ν. 
2229/94. 

11) Οι προσφορές των διαγωνιζομένων συντάσσονται 
σε χαρτί λευκό, που προμηθεύονται από το Δήμο, που φέ¬ 
ρει τον τίτλο της επιχείρησης ή κοινοπραξίας, ρητή ανο- 
γραφή ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση της μελέτης 
του έργου, που προσδιορίζεται από τον τίτλο του και τις 
εγκριτικές αποφάσεις της μελέτης και που σημειώνει ολό¬ 
γραφα το ποσοστό προσφοράς του (έκπτωσης) καθώς 
και την συνολικά προσφερόμενη δαπάνη ολογράφωςπου 
προκύπτει από το ποσοστό έκπτωσης. 

12) Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί οπό 
τη Δημαρχιακή Επιτροπή κατά τα Νόμιμα και η σύνταξη 
και η υπογραφή του Συμφωνητικού από τον Δήμαρχο. 

13) Ο ανάδοχος του έργου κατά την υπογραφή της οι¬ 
κείας σύμβασης οφείλει να προσκομίσει και τις αποδεί¬ 
ξεις καταβολής των δαπανών δημοσιεύσεως διακηρύξε¬ 
ων. 

Κοντιάς, 19 Απριλίου 2004 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ X. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ 
-*- 

( 12 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 2815 

Ο Διευθυντής της ΔΤΥ της Νομαρχιακής επιτροπής της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλ/νίας διακηρύσσει ότι 
θα γίνει δημοπρασία με σύστημα υποβολής προσφορών 
«ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΙ¬ 
ΜΩΝ και ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ» σύμφωνα με τις 
διατάξειςτου Ν.Δ. 1418/84 «ΔημόσιαΈργα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων», του Ν.Δ. 2229/94, Ν. 2372/96, Ν. 
2576/98, Ν. 2741/99, Ν. 2940/01, τον Ν. 3212/03, των Απο¬ 


φάσεων Δ17α/08/16/Φ.Ν.402/10.2.98 και Δ17α/10/63/ 
Φ.Ν.402/12.8.98 καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 
και των Π.Δ. 368/84, 286/94, 402/96, 208/99, τηνΔΕΕΠΠ 
ΟΙΚ. 502/13.10.2000 Απόφαση Υφυπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ, 
τις Δ17α/05/42/Φ.Ν.402/2.8.01 (Ε.23), Δ17α/03/45/ Φ. 
Ν430/ 30.8.01 (Ε.22), Δ17α/01/46/Φ.Ν. 430/4.9.01, 
Δ17α09/61/Φ.Ν. 430/14.11.01 (Ε.32), Δ115/518/ 

3/13.12.01 (Ε.36), Δ17α/03/67/Φ.Ν. 430/18.12.01 (Ε.37), 
την Δ17α/09/5/ΦΝ/436/21.1.2004, Εγκυκλίους του ΥΠΕ- 
ΧΟΔΕ, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗ¬ 
ΜΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ» 

Προϋπολογισμού: 100.000 ΕΥΡΩ. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 12.5.2004, ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11,00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γρα¬ 
φεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Αιτωλ/νίας, στο Μεσολόγγι, οδός Κύ¬ 
πρου, από αρμόδια επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, βάσει του Ν. 2940 /01, 
με πτυχίο Α1 και άνω για έργα οδοποιίας με τις προϋπο¬ 
θέσεις και περιορισμούς των διατάξεων «περί συμμετο¬ 
χής σε δημοπρασίες» που ισχύουν σήμερα. 

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 2.000 ΕΥΡΩ δηλαδή 2% 
του προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ) του έργου και θα απευ¬ 
θύνεται στον κύριο του έργου που στην συγκεκριμένη πε¬ 
ρίπτωση είναι η Δ.Τ.Υ. της Νομ. Αυτ/σης ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ. 

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους συμμετο¬ 
χής, διεξαγωγής της δημοπρασίας κ.λπ. (που θαπαραδί- 
δονται μέχρι και δύο μέρες πριν την δημοπρασία) οι εν¬ 
διαφερόμενοι μπορούν να πάρουν από τη Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλ/νίας 
όλες τις εργάσιμες ήμερες και ώρες. Τηλ. 26310 - 59651. 

I. Π. Μεσολογγίου, 20 Απριλίου 2004 

Ο Διευθυντής 
ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ 

-♦- 

(13) 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΗΜΝΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΡΙΝΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 1265 

Ο Δήμαρχος Μύρινας Λήμνου 

Εκθέτει σε ανοικτή δημοπρασία την ανάδειξη ανάδοχου 
για την εκτέλεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥΧΩ¬ 
ΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΝΟΥ». 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης κατασκευήςτου έργου 
ανέρχεται σε 19.400,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) που αναλύεται: 

Για εργασίες 17.168,14 Ευρώ και για ΦΠΑ 2.231,86 Ευ¬ 
ρώ. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του Ν. 141 8/84 και Π.Δ. 2229/94 και των Διαταγμάτων 
και Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση 
αυτού και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία δημοπρά- 
τησης του έργου, ειδικά δε των διατάξεων του Π.Δ. 
609/85 και Π.Δ. 171/87 επιλεγόμενου του συστήματος 
προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πάνω στις τιμές 
του τιμολογίου της μελέτης που αναφέρονται σε ακέραι¬ 
ες μονάδες επίτοις εκατό και με αναγραφή του ποσού της 
συνολικής προσφερόμενης δαπάνης εργασιών σύμφωνα 
με την εγκύκλιο 21/8.8.2002 του ΥΠΕΧΩΔΕ, κατά το άρ¬ 
θρο 6 του ΠΔ 609/85 και του Ν. 2576/98 και της 




2336 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Α17α/08/17/ΦΝ402/13.2.98 και του Ν. 2940/2001, Ν. 
3212/2003 και της Δ17α/03/45/ΦΝ 430/εγκ.22/30.8.2001 
του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Μύρι- 
νας την 12η Μαΐου του έτους 2004 ημέρα Τετάρτη ενώ¬ 
πιον της αρμόδιας Επιτροπής, με ώρα λήξης παράδοσης 
των προσφορών την 11.00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α1, Α2, 1ης τάξης για 
έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ καθώς και στα Νομαρχιακά Μητρώα 
για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και κατά τα νόμιμα. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην ανωτέρω δημοπρασία 
που παρέχεται κατά Νόμο, ορίζεται σε 2 % (343,40 Ευρώ) 
απευθυνόμενη στο ΔΗΜΟ ΜΥΡΙΝΑΣ. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στο Δήμο Μύρινας (τηλ. 22540-22315-25679 και την 
ΤΥΔΚ Λήμνου (τηλ.22540-23233). 

Μύρινα, 20 Απριλίου 2004 

Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΝΙΩΤΗΣ 

-♦- 

(14) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 1033 

Ο Δήμος Ανωγείων Ν. Ρεθύμνου, προκηρύσσει δημο¬ 
πρασία με σφραγισμένες προσφορές, για την εκτέλεση 
των εργασιών του έργου: «ΑΓΩΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΛΙ- 
ΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΓΩΝΟΜΙΟΥ (ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ-ΚΟΡΙΤΣΙ)», 
προϋπολογισμού μελέτης372.881,69 ΕΥΡΩ, χωρίς Φ.Π.Α. 

Η πίστωση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμ¬ 
μα Αγροτικής Ανάπτυξης - Ανασυγκρότησης της Υπαίθρου 
Α.Α.Α.Υ. 2000-2006 με ποσοστό συγχρηματοδότησης 69,3 
% από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π. και 30,7% από Εθνική Δαπάνη. 

Η δημοπρασία θα γίνει με το σύστημα προσφοράς «με 
επί μέρους ποσοστά έκπτωσης», κατά ομάδες τιμών σε 
συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών με 
έλεγχο ομαλότηταςτωνεπί μέρους ποσοστών έκπτωσης, 
σύμφωνα με το ΠΔ. 609/85 και την ισχύουσα νομοθεσία, 
την 12η Μαΐου 2004 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ,, 
(λήξη επίδοσης προσφορών), στα γραφεία του Δήμου 
Ανωγείων Ν. Ρεθύμνου. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Πρώτης τάξης και άνω 
για έργα Υδραυλικά, σύμφωνα με τον Νόμο 2940/2001, 
καθώς και όσοι νόμιμα μπορούν να συμμετάσχουν. 

Γιατην συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί 
εγγυητική επιστολή 7.458, 00 ΕΥΡΩ, που θα απευθύνεται 
προς τον Δήμο Ανωγείων Ν. Ρεθύμνου. 

Δηλώσεις θα υποβάλλονται σύμφωνα με την αναλυτική 
διακήρυξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πλη¬ 
ροφορίες στα γραφεία του Δήμου Ανωγείων, τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες στα παρακάτω τηλέφωνα: 28340 
31207, 31595 & 31710, φαξ: 28340 31380. 

Η δημοσίευση της παρούσης καθώς και τυχόν επανα¬ 
ληπτικών διακηρύξεων βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Ανώγεια, 19 Απριλίου 2004 
Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΞΥΛΟΥΡΗΣ 


(15) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ 


Ο Δήμαρχος Αυλίδας 

Έχοντας υπόψη την 05/2004 απόφαση της Δημαρχια¬ 
κής Επιτροπής 

Διακηρύττει ότι: 

Στις 12 ΜΑΪΟΥ 2004, ημέρα της εβδομάδας ΤΕΤΑΡΤΗ 
με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 10.00 π.μ. 
και ώρα λήξης την 11.00 π. μ. θα γίνει στα γραφεία του Δή¬ 
μου Αυλίδας, δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με 
σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη Μειοδότη 
για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑ¬ 
ΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΙΔΑΣ» Προϋπολογι- 
σθείσης αξίας 40.000,00 € με ΦΠΑ. 

Μειοδότης αναδεικνύεται εκείνος που προσφέρειτο με¬ 
γαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. 

Αναλυτικότερα περιγράφονται στην απόφαση 05/2004 
Διακήρυξη της Δημαρχιακής Επιτροπής. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοι¬ 
νοπραξίας που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασκούν 
το επάγγελμα και διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό. 

Οι διαγωνιζόμενοι κατά την κατάθεση των προσφορών 
πρέπει να υποβάλλουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
στον διαγωνισμό ίση με το 2% της προϋπολογισθείσης 
καθαρής αξίας, 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα 
επαναληφθεί, στις 19 ΜΑΙΟΥ 2004, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και 
κατά τις ίδιες ώρες με τους ίδιους όρους. 

Περισσότερες πληροφορίες, παρέχονται από την Υπη¬ 
ρεσία του Δήμου Αυλίδας και στα τηλέφωνα 2221 — 
31228 και 31000, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 


Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ 

-Φ- 

(16) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 1214 

Ο Δήμος Μούδρου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή Αναδόχου 
Τεχνικού Συμβούλου, που θα αναλάβει την τεχνική υπο¬ 
στήριξη του Φορέα Υλοποίησης (Δήμος Μούδρου) του 
έργου «Διαχείριση και αποκατάσταση βιότοπων Χορτα¬ 
ρολίμνης - Λίμνης Αλυκής, Νήσου Λήμνου» το οποίο χρη¬ 
ματοδοτείται από το ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2000-2006, 
στο Μέτρο 1.3. «Περιβάλλον». 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 44.900 €, μη συμπε¬ 
ριλαμβανομένου του ΦΠΑ, που ανέρχεται σε 8.082 €. 

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μούδρου 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή συμπράξεις, της ημε¬ 
δαπής ή αλλοδαπής, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
με την προϋπόθεση ότι έχουν αποδεδειγμένες ικανότη¬ 
τες, εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική εμπειρία (του¬ 
λάχιστον τριών (3) ετών) στα θεματικά αντικείμενα του έρ¬ 
γου. 

Διάρκεια του έργου: τριάντα έξι (36) μήνες μετά την 
υπογραφή της σύμβασης. 
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Εγγυήσεις: Κάθε προσφορά στον διαγωνισμό πρέπει 
υποχρεοοτικά και με ποινή αποκλεισμού από αυτόν να συ¬ 
νοδεύεται από εγγυητική επιστολή ύψους 2%του συνολι¬ 
κού προϋπολογισμού του έργου μη συμπεριλαμβανομέ¬ 
νου του ΦΠΑ. 

Αποσφράγιση προσφορών: Η αποσφράγιση των προ¬ 
σφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της αρμόδιας Επιτρο¬ 
πής Αξιολόγησης για την παραλαβή και την αποσφράγιση 
των προσφορών, η οποία προβαίνει στην έναρξη της δια¬ 
δικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομη¬ 
νία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη, στη διεύ¬ 
θυνση: 

Δήμος Μούδρου, Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Κριτήριο επιλογής: Η συμφερότερη προσφορά. 

Γ ενικοί και ειδικοί όροι της προκήρυξης: 

Περιέχονται αναλυτικά στο Τεύχος Διακήρυξης το 
οποίο μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από 
τον Δήμο Μούδρου, Γ ραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Προθεσμία Υποβολής: ημέρα Δευτέρα, 24.5.2004 και 
ώρα 11:00-12:00π.μ. 

Διεύθυνση Υποβολής: ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τ.Κ. 81 401. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης βα¬ 
ρύνουν τον ανάδοχο. 

Μούδρος, 20 Απριλίου 2004 

Ο Δήμαρχος 
ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ 

-Φ- 

(17) 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρω¬ 
ση τιμολογίου για την «Προμήθεια Λαμπτήρων». 

Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφείατου Δήμου Αγίου Τί¬ 
του αίθουσα Ανδρέα Παπανδρέου την 10 Μάη 2004 και 
ώρα 10.00- 10.30 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί έμποροι και κατασκευ¬ 
αστές των παραπάνω υλικών. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης είναι 
127.116 € χωρίς το Φ.Π.Α. 

Η προσφορά θα γίνει αποκλειστικά σε €. 

Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το 
ποσό των 2.545 € σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή γραμμάτιο του ΤΣΕΜΕΔΕ ή του Ταμείου Πα¬ 
ρακαταθηκών και Δανείων. 

Πληροφορίες και έγγραφα του διαγωνισμού δίδονται 
από το Δήμο Ηρακλείου (τμήμα προμηθειών) τις εργάσι¬ 
μες μέρες και ώρες τηλ. 399-185,186. 

Ηράκλειο, 19 Απριλίου 2004 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
-Φ- 

(18) 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ: 09/2004 Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστή¬ 
μιο, Ν.Π.Δ.Δ. διακηρύσσει, ότι στις 11 Μαΐου 2004 ημέρα 
ΤΡΙΤΗ και ώρα 11.00 π.μ. θα γίνει στα γραφεία του, οδός 
Παπαφλέσσα και Αλ. Υψηλάντη στην Πάτρα, δημόσιος 


ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για 
την ανάθεση του καθαρισμού των κτιρίων που στεγάζομαι 
οι εν γένει υπηρεσίας και εργαστήρια του Ελληνικού Ανοι¬ 
κτού Πανεπιστημίου. 

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η συμφερότερη προ¬ 
σφορά, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Προεδρικού Δια¬ 
τάγματος 346/98 περί Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών. 

Προϋπολογισμός 50.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομέ¬ 
νου του Φ.Π.Α. 

Η προσφορά θα συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών μέχρι την 
11.5.2004 ημέρα Τρίτη μέχρι τις 11.00 π.μ. ώρα, στο γρα¬ 
φείο προμηθειών στο ισόγειο της οδού Παπαφλέσσα και 
Αλ. Υψηλάντη στην Πάτρα. 

Προσφορές που περιέρχονται μετά την παραπάνω ημε¬ 
ρομηνία και ώρα, δεν θα ληφθούν υπόψη. 

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολο- 
γητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 394/96 
(ΦΕΚ266/Α/4.12.96). 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Δ/ξης στον Ελληνικό Τύ¬ 
πο την 23.4.2004. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την πλήρη 
διακήρυξη του διαγωνισμού, τις εργάσιμες μέρες και 
ώρες (από 8.00 μέχρι 14.00) στα γραφεία του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (οδός Παπαφλέσσα και Αλ. Υψη¬ 
λάντη Τ.Κ. 262 22 Πάτρα, τηλ. 2610/367651, ίεχ 
2601/316386, Βέτση Κωνσταντίνα). 

Πάτρα, 20 Απριλίου 2004 

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής 
Α. ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ 

-Φ- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΑΕΤΟΥ 
ΕΔΡΑ: ΚΟΠΑΝΑΚΙ 
Αριθ. Πρωτ. 1226 

Ο Δήμαρχος ΑΕΤΟΥ προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό 
διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές μετο σύστημα 
προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομά¬ 
δες τιμών, εκφρασμένο σε ακέραιες μονάδες, για κάθε 
ομάδα τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85, για την 
ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑ¬ 
ΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΠΑΤΣΟΥΡΑΙΪΚΑ - ΤΡΟΥΠΑΚΑΙΪΚΑ». 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου ΑΕΤΟΥ 
στο Κοπανάκι, έδρα του Δήμου Αετού, την 12η Μαίου 
2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. (ώρα έναρξης κατά¬ 
θεσης δικαιολογητικών η 10:30π.μ. καιώραλήξηςη 11:00 
π.μ., μπροστά στην αρμόδια επιτροπή του Δήμου). 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσόντων 
19.300,00 ΕΥΡΩ, από τα οποία 16355,93 Ευρώ είναι η αξία 
των εργασιών, οι απρόβλεπτες δαπάνες και η αναθεώρη¬ 
ση και 2.944,07 Ευρώ για Φ.Π.Α. 

Για το τρέχον έτος η εγκεκριμένη πίστωση, για την κα¬ 
τασκευή του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 12.000,00 
Ευρώ και προέρχεται από Ιδιους Πόρους. 

Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι δύο (2) μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής: 2% του δημοπρατούμενου πο¬ 
σού (προ Φ.Π.Α.) 330,00 Ευρώ. 

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
1069/80, του Ν. 1418/84, όπως ισχύει σήμερα, του 
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Π.Δ.609/85, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2229/94, του 
Π.Δ. 171/87, του Ν. 2576/98, του Ν. 2940/2001 και την 
57/2004 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. Μεσσηνίας. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ Α1 τάξης και άνω, για έργα 
υδραυλικά ή ΑΙ τάξης και άνω για έργα Ηλεκτρομηχανο- 
λογικά. 

Η εμπρόθεσμη κατάθεση των προσφορών στο όνομα 
του διαγωνιζόμενού, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
όρων δημοπράτησης και κάθε αναγκαίου στοιχείου στα 
γραφεία του Δήμου Αετού στο Κοπανάκι, κατά τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα 
της διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Κοπανάκι, 21 Απριλίου 2004 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΔΡΙΜΗΣ 
- Φ - 

( 20 ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ 
& ΕΓΑΡΜΟΓΗΣ Γ' ΚΠΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ& ΣΤ 

1. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
ανακοινώνει ότι θα γίνει μειοδοτικός διαγωνισμός με το 
σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών, σύμφωνα με την παρ. 4β του άρθρου 
του Ν. 1418/84, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπλη¬ 
ρώθηκε και ισχύει σήμερα και των εκτελεστικών αυτού 
Προεδρικών Διαταγμάτων, προς ανάδειξη αναδόχου για 
το έργο «Αναβάθμιση & Εκσυγχρονισμός του Εργαστηρί¬ 
ου Ιολογίας Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών 
(Κ.Κ.Ι.) στην Αγία Παρασκευή Αττικής» Προϋπολογισμού 
Υπηρεσίας219.699,30€ (μεΟ.Ε.&Γ.Ε., απρόβλεπτα, ανα¬ 
θεώρηση καιΦ.Π.Α.) 

2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

Νέα Κατάταξη πτυχίων ΜΕΕΠ 

α. Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγε¬ 
γραμμένες στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ στην Α1, Α2 & 1η 
τάξη για τη κατηγορία των οικοδομικών έργων και στην Α2 
& 1η τάξη για τη κατηγορία των ηλεκτρομηχανολογικών 
έργων ανεξαρτήτως έδρας ή Μεμονωμένες Εργοληπτι¬ 
κές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ελληνικό μητρώο 
ΜΕΕΠ στην Α1, Α2 & 1η τάξη για τη κατηγορία των οικο¬ 
δομικών έργων και στην Α2, 1η & 2η τάξη για τη κατηγο¬ 
ρία των ηλεκτρομηχανολογικών έργων όταν η επιχείρηση 
έχει έδρα το Νομό Αττικής ή έχοντας το Νομό Απικής ως 
το δεύτερο νομό δήλωσης στην υπηρεσία τήρησης του 
ΜΕΕΠ και στην βεβαίωση εγγραφής. 

β. Κοινοπραξίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
της Ελληνικής Νομοθεσίας (άρθρο 35 ΠΔ 609/85), μετα¬ 
ξύ των καλουμένων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της πα¬ 
ραπάνω παρ. α, 

γ. Αναβαθμισμένες Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων Α1 τάξης και κατηγορίας έργων - ηλεκτρομηχα- 
νολογικών, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 42 του Ν. 
2940/01. 

δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Α1, Α2 & 
1ης τάξης για κατηγορία έργων οικοδομικών και Εργολη¬ 


πτικών Επιχειρήσεων Α2 & 1ης τάξης για κατηγορία έρ¬ 
γων ηλεκτρομηχανολογικών ανεξαρτήτως έδρας ή Α2, 
1 ης & 2ης τάξης για τη κατηγορία των ηλεκτρομηχανολο- 
γικών έργων όταν η επιχείρηση έχει έδρα το Νομό Αττικής 
ή έχοντας το Νομό Απικής ως το δεύτερο νομό δήλωσης 
στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.Ε.Π, και στην βεβαίωση 
εγγραφής. 

ε. Για τις Ε.Ε. για τις οποίες έχει ληφθεί απόφαση από 
τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων για συγχώνευση, 
επιτρέπεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό μόνο με μια από 
τις Ε.Ε. που συγχωνεύονται. Η συμμετοχή στον διαγωνι¬ 
σμό περισσοτέρων της μιας επιχειρήσεων σε διαφορετι¬ 
κούς ομίλους αποτελεί αιτία αποκλεισμού όλων των υπό 
συγχώνευση επιχειρήσεων που συμμετείχαν στο διαγωνι¬ 
σμό (βλ. Και Απόφαση Δ15/οικ/20273 Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. σχετι¬ 
κά με διαδικασία συγχώνευσης). 

στ. Κάθε Ε.Ε. θα συμμετέχει μεμονωμένα ή σε ένα και 
μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. 

Οι ως άνω εργοληπτικές επιχειρήσεις θα συνεργα- 
σθούν υποχρεωτικά με εξειδικευμένο οίκο ο οποίος θα 
έχει εμπειρία σε κατασκευές παρόμοιων εργαστηρίων και 
αυτή θα αποδεικνύεται με πιστοποιητικά των φορέων των 
έργων. 

Κατάταλοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή Ε.Ε. σε διαγωνισμούς για την κατασκευή 
δημοσίων έργων. 

3. Η Δημοπρασία θα γίνει στα στην Αθήνα στα Γ ραφεία 
της Δ/νσης Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων , οδός Σε- 
ράφη 60 και Λιοσίων, τηλ. 210-8399717, στις 12 Μάίου 
2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. (λήξης επίδοσης 
προσφορών). 

4. Τατεύχη διαγωνισμού διατίθενται από την παραπάνω 
Δ/νση μέχρι δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημε¬ 
ρομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού, αφού οι δικαιού¬ 
μενοι συμμετοχής προσκομίσουν, απλή έγγραφη εξου¬ 
σιοδότηση καθώς και παράβολο καταβολής ποσού 30 € 
για λογαριασμό Υπουργείου Εθνικής Οικονομάς, εισπρά¬ 
ξεις απάτη διάθεση συμβατικών τευχών διακηρύξεων και 
λοιπών εντύπων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ¬ 
σεων 11 για το συγκεκριμένο έργο στην Τράπεζα Ελλάδος 
(Λογ. Νο 234882-9). 


Αθήνα, 21 Απριλίου 2004 

Ο Διευθυντής 
ΠΑΝ.ΠΑΠΑΝΗΣ 
-Φ- 


ΔΗΜΟΣΔΡΑΜΑΣ 


( 21 ) 


Αριθ. Πρωτ. 12404/2004 

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό με ανοιχτή δημοπρασία για την ανάδειξη ανα¬ 
δόχου εκτέλεσης του έργου: «Οδοποιία περιοχής λόφου 
Αγ. Γεωργίου Δ.Δ. Χωριστής» με σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ.4 του 
άρθρου 4 εδαφ. ατού Ν. 1418/1984 και των άρθρων 3, 4 
και 6 του Π.Δ. 609/1985, τις διατάξεις του Π.Δ. 171/1987 
και των όρων της παρούσας διακήρυξης, συνολικής κατά 
τη μελέτη προβλεπόμενης δαπάνης 33.898,30 ευρώ (χω¬ 
ρίς το Φ.Π.Α.) και 40.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 

Στην παρούσα διακήρυξη (για τη δημοπράτηση και την 
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εκτέλεση του έργου), ισχύουν οι διατάξεις του 
Ν. 1418/1984 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων, σε 
συνδυασμό με τα διατάγματα «περί προσαρμογής της 
Ελληνικής Νομοθεσίας για τα Δημόσια έργα προς τις δια¬ 
τάξεις των οδηγιών 71/304, 71/305, 78/669, 89/440 και 
89/665της ΕΟΚ»,του Ν. 2229/1994 «τροποποίηση και συ¬ 
μπλήρωση του Ν. 1418/1984», του Π.Δ. 286/1994 «τροπο¬ 
ποίηση διατάξεων του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/1985», του 
Π.Δ. 171/1987, του Π.Δ. 368/1994,του Π.Δ. 285/1997, της 
ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν.294/18.3.1985, του Ν. 2576/1998 (ΦΕΚ 
25Α), του Ν. 2940/2001,του Π.Δ. 218/1999 (ΦΕΚ 187Α) και 
του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199Α), του Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 
212Α/29.8.1996, του Π.Δ. 334/2000 και της με αριθμό 
433/2000 απόφασης (ΦΕΚ 1176Β722.9.2000) και (Εγκ- 
Δ17α/04/59/ΦΝ402/21/02). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ Α1 τάξεως και άνω για έργα 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, 
(Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας, Τ.Κ. 661 00, Δράμα) τηλέ¬ 
φωνα 2521021906 και ΡΑΧ 2521023343), την 12η Μάίου 
2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 (ώρα λήξης κατάθεσης 
προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τεύχη 
δημοπράτηαης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα μέχρι και την 7η 
Μάίου 2004 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 αντί τιμή¬ 
ματος 20 ευρώ, το οποίο προκαταβάλλεται στην οικονο¬ 
μική υπηρεσία του Δήμου Δράμας. 

Γιατη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαραίτητη πληντων 
λοιπών δικαιολογητικών είναι και η υποβολή εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής, ύψους 678,00 ευρώ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2521021906 (Οικονομίδη 
Γεώργιο). 

Δράμα, 20 Απριλίου 2004 

Ο Δήμαρχος 
ΘΩΜΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 1236 

Ορθή Επανάληψη 

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει δημόσιο μειο¬ 
δοτικό διαγωνισμό (βάσει αποφάσεως του Πρυτανικού 
Συμβουλίου που έχει ληφθεί στην υπ’ αρ. 709/28.7.2003 
Συνεδρία του) με σφραγισμένες προσφορές με το σύστη¬ 
μα προσφοράς με επιμέρους ποσοστό εκπτώσεως για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως εργασιών της Εργολα¬ 
βίας «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑ¬ 
ΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟ¬ 
ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
ποσού έξι εκατομμυρίωντετρακοσίων εξήντα χιλιάδων ευ¬ 
ρώ (6.460.000,00 €) στην οποία συμπεριλαμβάνεται ποσό 
εξακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων δεκαπέντε ευρώ και εξή¬ 
ντα ένα λεπτών (652.015,61 €), για απρόβλεπτες δαπάνες, 
ποσό τετρακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων 


ογδόντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών (475.789,90 €) 
για αναθεώρηση και ποσό εννιακοσίων ογδόντα πέντε χι¬ 
λιάδων τετρακοσίων είκοσι τριών ευρώ και εβδομήντα 
τριών λετπών (985.423,73 €) για Φ.Π.Α. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στην Πανεπιστημιούπολη την 
19η του μηνάς Μάίου 2004 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 
(λήξη παραδόσεως των προσφορών) στα γραφεία της Γε¬ 
νικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Προγραμματι¬ 
σμού και Δικτύων [Α' κτίριο (κτίριο Διοίησης), 1ος όρο¬ 
φος] του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Το έργο διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1418/1984, 
«Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 2229/1994 τα 
εκτελεστικά αυτών Π.Δ., τις διατάξεις των Νόμων 
2052/1992, 2166/1993, 2308/1995, 2338/1995, 

2372/1996, 2576/1998 και 2741/1999, 2940/2001, τις σχε¬ 
τικές υπουργικές αποφάσεις και γενικά τη νομοθεσία που 
διέπει τα δημόσια έργα. 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία ε. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

α. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ελ¬ 
ληνικό μητρώο ΜΕΕΠ για έργα Οικοδομικά 3ης, 4ης και 
5ης τάξης, και για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά 2ης, 3ης 
και 4ης τάξης, 

β. είτε προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει συμ¬ 
φωνίες σύνδεσης με την ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομι¬ 
κού Χώρου (ΕΟΧ) ή της ΣΔΣ του ΠΟΕ, όπου τηρούνται 
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών της 
χώρας προέλευσής τους σε τάξη αντίστοιχη με τις παρα¬ 
πάνω τάξεις του ελληνικού μητρώου ΜΕΕΠ σύμφωνα με 
την κατάταξη του Ν. 2940/2001. 

γ. είτε προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή από τρίτες χώρες ττου έχουν υπογράψει συμ¬ 
φωνίες σύνδεσης με την ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οκονομι- 
κούΧώρου (ΕΟΧ) ή της ΣΔΣ του ΠΟΕ, όπου δεντηρούνται 
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφό¬ 
σον πληρούν τις ίδιες τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέ¬ 
σεις των εργοληπτικών επιχειρήσεων της ανωτέρω παρ. 
ο. 

δ. Κοινοπραξίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
της Ελληνικής Νομοθεσίας (άρθρο 35 Π.Δ. 609/1985): 

α. μεταξύ των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω παραγράφων21.1.α, 21.1 .β και21.1.γ. με οποιοδή- 
ποτε συνδυασμό. 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα και μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν: 

> Την πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής και κατάταξης 
στο ΜΕΕΠ που θα πρέπει να έχει σημανθεί και κυρωθεί 
από την Υπηρεσία τήρησης Μητρώου του ΜΕΕΠ 
(Ν. 2940/2001) σε έντυπο με ειδικό ολόγραμμα. 

> Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία 
εκατόν εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα ενός ευρώ 
και πενήντα δύο λεπτών (109.491,52 €) ήτοι 2% της προϋ¬ 
πολογισμένης δαπάνης του έργου, σύμφωνα προς αυτά 
που ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις και του αρ. 15 της 
Διακηρύξεως της Δημοπρασίας. 

> Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 
όπου θα δηλώνονται οι εν ενεργεία εργολαβίες τους που 
θα συνοδεύεται από 

α. Βεβαίωση για το όριο του ανεκτέλεστου υπόλοιπου 
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εργασιών για κάθε έργο εκδιδομένη από την υπηρεσία 
που εκτελείτο έργο. 

β. Βεβαίωση για την καλή και εμπρόθεσμη ή μη εκτέλε¬ 
ση του έργου και την τήρηση ή μη του εγκεκριμένου χρο¬ 
νοδιαγράμματος (αρθ. 4, παρ. 14 του Ν. 2229/1994). 

γ. Βεβαιώσεις των υπηρεσιών για την εξόφληση των 
ασφαλιστικών εισφορών και τη φορολογική ενημερότητα 
για τα δημόσια έργα που εκτελεί μόνη της, ή σε Κοινο¬ 
πραξία. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1699/1986 
όπου θα δηλώνονται τα μηχανήματα έργων που κατέχει η 
επιχείρηση η οποία δήλωση θα συνοδεύεται από βεβαιώ¬ 
σεις καταβολής των προβλεπομένων στο άρθρ. 20 του 
Ν. 2052/1992 τελών για τα μηχανήματα έργων. 

Το έργο χρηματοδοτείται από 2003ΣΕ44330155 της 
ΣΑΕ445/3 του ΠΔΕ και υπόκειται στις κρατήσεις που προ- 
βλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της 
κράτησης 6%ο του άρθρου 27, παρ. 34-37 του Ν. 
2196/1993 (ΦΕΚ 137 Α/24.8.1993). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετι- 
κώντης δημοπρασίας και του τρόπου κτήσεως αυτών (τευ¬ 
χών, σχεδίων, διαγραμμάτων κ.λπ.) και να παραλάβουν 
τεύχος εντύπων στοιχείων για τη σύνταξη και υποβολή της 
προσφοράς τους προσερχόμενοι στα Γ ραφεία της Γεεν- 
κής Δεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Προγραμματισμού 
και Δικτύων του Πανεπιστημίου Πατρών κατά τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες, προσκομίζοντας αποδεικτικό κατα¬ 
βολής ποσού 150 € στο λογαριασμό 26037 Τραπέζης της 
Ελλάδος, (Υποκατάστημα Πατρών). Η δαπάνη φωτοτυπή- 
σεως των σχεδίων βαρύνει τον ενδιαφερόμενο εργολήπτη. 
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουντεύχη της 
δημοπρασίας μέχριτηντελευταία ημέρατου διαγωνισμού, 
για τεχνικούς λόγους, παρακαλούμε να ειδοποιούμεθα 
τρεις ημέρες πριν της ημέρας της δημοπρασίας. 

Τα έξοδα δημοσιεύσεως της περιλήψεως της διακηρύ- 
ξεως (αρχικής και τυχόν επαναλήψεων) βαρύνουν τον 
ανάδοχο του έργου. 

Πληροφορίες σχετικές μετο διαγωνισμό θαπαρέχονται 
καθημερινά τις εργάσιμες ώρες από το τηλέφωνο (2610) 
996647, αρμόδιος Σπ.Λεονάρδος. 

Πάτρα, 7 Απριλίου 2004 
Ο Πρύτανης 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ 

-Φ- 

(23) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 28.4.2004 ημέ¬ 
ρα Τετάρτη και ώρα 12-12.15 ενώπιον της Δημαρχιακής 
Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, Γ ενική Γ ραμματεία, Λιο¬ 
σίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Δημαρχιακής Επιτροπής, 
θα διεξαχθεί πρόχειρος μειοδοτικός επαναληπτικός δια¬ 
γωνισμός για την προμήθεια συναρμολογούμενων δια- 
χωριστικών αλουμινίου (ΡΑΝΕΙ.) για τη διαμόρφωση χώ¬ 
ρου στο κτίριο Δ2 στο Γκάζι προϋπολογισμού 10.100 (δέ¬ 
κα χιλιάδες εκατό) € πλέον ΦΠΑ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν των 404 € 
και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματί¬ 
ου του Τ.Π. και Δ. ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμέ¬ 
νης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. 

Η προθεσμία περαιώσεως της προμήθειας ορίζεται σε 
ένα (1) μήνα. 


Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές διαχωριστικών αλουμινίου (ΡΑΝΕΙ.), οι οποίοι 
πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν βεβαίωση εγγρα¬ 
φής τους στο επιμελητήριο ή την Επαγγελματική οργά¬ 
νωση που ανήκουν (άρθρο 17, παρ. 2 του Π.Δ. 28/1980) 
και να συμπληρώσουν τα ειδικά έντυπα προσφοράς, τα 
οποία και μόνο θα γίνουν δεκτά από τη Δημαρχιακή Επι¬ 
τροπή, με ποινή αποκλεισμού. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση 
Αρχιτεκτονικού του Δήμου, Μ. Κοτοπούληθ, Ιοςόροφος, 
τηλ. 2105277734 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο μειοδότη κατά 
0,44 € (150 δρχ.)/χιλ. 

Αθήνα, 19 Απριλίου 2004 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 

-Φ- 

(24) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΕΠΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο.Τ.Α. 

ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 1003 

Ανακοινώνουμε ότι ο Σύνδεσμος Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσ¬ 
σαλονίκης, διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την προμή¬ 
θεια ενός (1) επιβατικού Ι.Χ. Αυτοκινήτου, για τις ανάγκες 
της υπηρεσίας. 

Προϋπολογισμού: 30.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
18% ΦΠΑ. 

Τόπος παράδοσης: Θεσσαλονίκη. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 
19.5.2004, ημέρα Τετάρτη μέχρι τις 12:00 ώρα, στα γρα¬ 
φεία του Συνδέσμου στο 2ο όροφο, Φράγκων 6-8, 54626 
Θεσσαλονίκη. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνι¬ 
κό τύπο την 23.4.2004. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 5% της προϋπολο- 
γισθείσας από την Υπηρεσία δαπάνης με το Φ.Π.Α. για το 
σύνολο της προμήθειας για το οποίο θα πρέπει να είναι η 
προσφορά και ανέρχεται στο ποσό των 1.500 ευρώ. 

Η πλήρης διακήρυξη και τα τεύχη διατίθενται στα γρα¬ 
φεία του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 8:00 έως 14:30. Αρμό¬ 
διος υπάλληλος είναι ο X. Δημόπουλος, τηλ.: (2310) 
508800, Εαχ: (2310)508787. 

Πληροφορίες, ερωτήσεις, διευκρινήσεις και απορίες 
επί της διακήρυξης υποβάλλονται μόνο γραπτώς. 

Θεσσαλονίκη, 19 Απριλίου 2004 

Ο Πρόεδροςτου Συνδέσμου 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΝΑΣ 

-Φ- 

(25) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Γ.Γ.Δ.Ε. 

Δ/ΝΣΗ Δ9 

Το ΥΠΕΧΩΔΕ/Γ.Γ.Δ.Ε7 Δ/νση Οδικών Έργων Περ. Αττι- 
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κής (Δ9) τμήμα γ εκθέτει σύμφωνα με τις διατάξεις για την 
εκτέλεση των Δημοσίων Έργων δηλ. των Ν. 1418/1984, 
2229/1994, 2338/1995, Ν. 2576/1998 και Ν. 2940/2001 και 
των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων, τις εγκυκλίους 
που ισχύουν την ημέρα της Δημοπρασίας και την απόφα¬ 
ση Δ9/οικ/11237/7.4.2004 του ΥΠΕΧΩΔΕ, σε δημόσιο μει¬ 
οδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το 
σύστημα προσφοράς «με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολο¬ 
γίου» (άρθρο 9 Π.Δ. 609/1985), για την εκτέλεση του έρ¬ 
γου: «ΣΟ5/04: Συντήρηση - επέκταση οριζόντιας σήμαν¬ 
σης οδών αρμοδιότητας Δ.Κ.Ε.Σ.Ο, Περιφ. Αττικής» προ¬ 
ϋπολογισμού 1.400.000,00 €. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 
12.5.2004 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π. μ. (ώραπου λή¬ 
γει η επίδοση των προσφορών στα γραφεία της Δ/νσης 
Δ9, Π. Τσαλδάρη 15, 1ος όροφος τηλ. 210.92.47.600 και 
ίΘΐθίαχ: 210.92.28.185). 

Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές, σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του άρθρου 15 και 16 του Ν. 1418/1984 το άρθρο 4 
του Ν. 2229/1994 όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 
2576/1998 και τις αποφάσεις ΕΔ2/01/27/ΦΝ 294/ 
18.3.1995, Δ17α/03/74/ΦΝ 312/16.12.1994 και το Π.Δ. 
334/2000 «Περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθε¬ 
σίας για τα Δημόσια Έργα στις οδηγίες της ΕΟΚ» καθώς 
και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2940/2001 και της δι¬ 
ευκρινιστικής της εγκυκλίου Ε22 (Αρ. Πρωτ. Δ17α/ 
03/45/ΦΝ430/30.8.2001) και την απόφαση αριθμ. Δ17α/ 
02/59/ΦΝ430/8.8.2002 του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ: 

α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες 
στο ΜΕΕΠ στη δεύτερη και τρίτη τάξη για έργα Οδοποι¬ 
ίας, ανεξάρτητα από την έδρατους, σύμφωνα μετηνπαρ. 
40 του άρθρου 4 του Ν. 2940/2001. 

β. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες 
στο ΜΕΕΠ στην τέταρτη τάξη για έργα Οδοποιίας που 
έχουν έδρα στο Ν. Αττικής, καθώς και σε ένα δεύτερο νο¬ 
μό, που δηλώνεται στην υπηρεσίατήρησηςτου ΜΕΕΠ και 
αναφέρεται στη βεβαίωση εγγραφής τους, με τις προϋ¬ 
ποθέσεις της παρ. 41 του άρθρου 4 του Ν. 2940/2001. 

γ. Κοινοπραξίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
της Ελληνικής Νομοθεσίας (άρθρο 35 Π.Δ. 609/1985), με¬ 
ταξύ των καλουμένων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω παραγράφων. 

Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις μέ¬ 
σων ενημέρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
2 του Ν. 3021/2002 (ΦΕΚΑ' 143) ενώ η σύναψη της σχετι¬ 
κής σύμβασης υπάγεται στη διαδικασία διασταύρωσης 
στοιχείων του άρθρου 4 του ίδιου Νόμου. 

Το έργο με Προϋπολογισμό 1.400.000,00 € έκτων οποί¬ 
ων 1.120.000,00 € για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλε¬ 
πτα θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του έργου: 
1997ΣΕ06800002(π.κ.9768003), της ΣΑΕ 068, του Π.Δ.Ε. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται 
σε 22.400,00 € και παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 23 και 27 παρ. 6 του Π.Δ. 609/1985 όπως τρο¬ 
ποποιήθηκαν με το άρθρο 34 του Π.Δ. 334/2000 και το άρ¬ 
θρο 2 του Ν. 2229/1994 και απευθύνεται στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος Χωροταξίας καιΔημ. Έργων, Γεν. Γραμμ. 
Δη μ. Έργων, Δ/νση Οδικών Εργων Περιφέρειας Αττικής 
(Δ9) (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/Δ9) Παν. Τσαλδάρη 15 - ΤΚ 176.76 
και έχει χρόνο ισχύος σύμφωνα μετηνπαρ. 3 του άρθρου 
23 του Π.Δ. 609/1985. 


Περισσότερες πληροφορίες και συμβατικά τεύχη δη- 
μοπράτησης, τα οποία μπορεί να είναι σε ψηφιακή μορφή 
(Οϋ) καθώς και έντυπα προσφοράς (Προϋπολογισμός 
και Τιμολόγιο) παρέχονται στα γραφεία της Δ/νσης Δ9, 
Τμήμα γ, οδός Π. Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα 1ος όροφος, 
και από ώρα 8 π.μ. έως 13 μ.μ. αφού καταβληθούν 25 € 
στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Αρ. Λογ/σμού 159/540103- 
83 υπέρ Δ/νσης Δ9/ΥΠ ΕΧΩΔΕ/ΓΓ ΔΕ μέχρι και δύο (2) ερ¬ 
γάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της 
Δημοπρασίας (τεύχη δεν διανέμονται την προηγουμένη 
ημέρα της δημοπρασίας). 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η 
δυνατότητα επικοινωνίας - ενημέρωσης των υποψηφίων 
με θ-ιηεϊΙ ή ΕΑΧ. 

Καλλιθέα, 20 Απριλίου 2004 
Ο Διευθυντής Δ9 
I. ΜΑΥΡΩΝΑΣ 

-♦- 

(26) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Γ.Γ.Δ.Ε. 

Δ/ΝΣΗ Δ9 

Το ΥΠΕΧΩΔΕ/Γ.Γ.Δ.Ε7 Δ/νση Οδικών Έργων Περ. Αττι¬ 
κής (Δ9) τμήμα γ εκθέτει σύμφωνα με τις διατάξεις για την 
εκτέλεση των Δημοσίων Έργων δηλ. των Ν. 1418/1984, 
2229/1994, 2338/1995, Ν. 2576/1998, Ν. 2940/2001 και 
2741/1999 άρθρο 8 παρ. δ και των σχετικών Προεδρικών 
Διαταγμάτων, τις εγκυκλίους που ισχύουν την ημέρα της 
Δημοπρασίας και την απόφαση Δ9/οικ/10915/5.4.2004 
του ΥΠΕΧΩΔΕ, σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς 
«με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» (άρθρο 6 Π.Δ. 609/1985), 
για την εκτέλεση του έργου «ΣΟ9/04: «Επισκευή, συντή¬ 
ρηση και καθαρισμός υπογείων διαβάσεων πεζών, αρμο- 
διότητος Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.», συμπεριλαμβανομένης της δαπά¬ 
νης για Φ. Π. Α. και αναθεώρηση, σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου: 1997ΣΕ0680002(π.κ. 9768003) της Σ.Α.Ε. 068 
του Π.Δ.Ε. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 500.000,00 €. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 
12.5.2004 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (ώρα που λή¬ 
γει η επίδοση των προσφορών στα γραφεία της Δ/νσης 
Δ9, Π. Τσαλδάρη 15, 1ος όροφος τηλ. 210.9237534 και 
ΙθΙθίαχ: 210.92.19.945). 

Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές, σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του άρθρου 15 και 16 του Ν. 1418/1984 το άρθρο 4 
του Ν. 2229/1994 όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 
2576/1998 και τις αποφάσεις ΕΔ2/01/27/ΦΝ 294/ 
18.3.1995, Δ17α/03/74/ΦΝ 312/16.12.1994 και το Π.Δ. 
334/2000 «Περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθε¬ 
σίας για τα Δημόσια Έργα στις οδηγίες της ΕΟΚ» καθώς 
και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2940/2001 καιτης δι¬ 
ευκρινιστικής της εγκυκλίου Ε22 (Αρ. Πρωτ. Δ17α/ 
03/45/ΦΝ430/30.8.2001) και την απόφαση αριθμ. Δ17α/ 
02/59/ ΦΝ430/8.8.2002 του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ: 

α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες 
στο ΜΕΕΠ στην Πρώτη και Δεύτερη τάξη για έργα Οικο¬ 
δομικά, ανεξάρτητα απάτην έδρατους, σύμφωνα με την 
παρ. 40 του άρθρου 4 του Ν. 2940/2001. 

β. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες 
στο ΜΕΕΠ στην Πρώτη, Δεύτερη και Τρίτη τάξη για έργα 




2342 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Οικοδομικά που έχουν έδρα στο Ν. Αττικής, καθώς και σε 
ένα δεύτερο νομό, που δηλώνεται στην υπηρεσία τήρη¬ 
σης του ΜΕΕΠ και αναφέρεται στη βεβαίωση εγγραφής 
τους, με τις προϋποθέσεις της παρ. 41 του άρθρου 4 του 
Ν. 2940/2001. 

γ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων γραμμέ¬ 
νες στο ΜΕΕΠ στην ίδιατάξη καικατηγορίατου έργου του 
ΜΕΕΠ, μετιςπροϋποθέσειςτηςπαρ. 42του άρθρου 4του 
Ν. 2940/2001. 

Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις μέ¬ 
σων ενημέρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
2 του Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ Α' 143) ενώ η σύναψη της σχετι¬ 
κής σύμβασης υπάγεται στη διαδικασία διασταύρωσης 
στοιχείων του άρθρου 4 του ίδιου Νόμου. 

Το έργο με Προϋπολογισμό 500.000,00 € έκτων οποίων 
354.000,00 € για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα 
θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του έργου: 
1997ΣΕ06800002(π.κ.9768003), της ΣΑΕ 068, του Π.Δ.Ε. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται 
σε 8.500,00 € και παρέχεται σύμφωνα μετις διατάξειςτων 
άρθρων 23 και 27 παρ. 6 του Π.Δ. 609/1985 όπως τροπο¬ 
ποιήθηκαν με το άρθρο 34 του Π.Δ. 334/2000 και το άρθρο 
2 του Ν. 2229/1994 και απευθύνεται στο Υπουργείο Περι¬ 
βάλλοντος Χωροταξίας καιΔημ. Έργων, Γεν. Γ ραμμ. Δημ. 
Έργων, Δ/νση Οδικών Εργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9) 
(ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/Δ9) Παν. Τσαλδάρη 15 - ΤΚ 176.76 και 
έχει χρόνο ισχύος σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 23 
του Π.Δ. 609/1985. 

Περισσότερες πληροφορίες και συμβατικά τεύχη δη- 
μοπράτησης, τα οποία μπορεί να είναι σε ψηφιακή μορφή 
(ΟΩ) καθώς και έντυπα προσφοράς (Προϋπολογισμός 
και Τιμολόγιο) παρέχονται στα γραφεία της Δ/νσης Δ9, 
Τμήμα γ, οδός Π. Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα 1ος όροφος, 
και από ώρα 8 π.μ. έως 13 μ.μ. αφού καταβληθούν 25 € 
στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Αρ. Λογ/σμού 159/540103- 
83 υπέρ Δ/νσης Δ9/ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ μέχρι και δύο (2) ερ¬ 
γάσιμες ημέρες πριν από τηνημερομηνία διεξαγωγήςτης 
Δημοπρασίας (τεύχη δεν διανέμονται την προηγουμένη 
ημέρα της δημοπρασίας). 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η 
δυνατότητα επικοινωνίας - ενημέρωσης των υποψηφίων 
με θ-πιείΙ ή ΕΑΧ. 

Καλλιθέα,... Απριλίου 2004 

Ο Διευθυντής Δ9 
I. Μ ΑΥΡΩΝ ΑΣ 

-♦- 

(27) 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 3555 

Ο ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ προκηρύσσει Δημόσιο μειοδο¬ 
τικό διαγωνισμό σε ανοικτή δημοπρασία για την εκτέλεση 
του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΟΔΟΥΣ 
ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ» με το σύστημα της 
προσφοράς ενιαίου ποσοστού εκπτώσεως στις τιμές του 
Τιμολογίου της Υπηρεσίας (άρθροδτου Π.Δ. 609/1985). 

Η Δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 1069/1980,του Ν. 1418/1984όπωςισχύειτροποποιού- 
μενος με το Ν. 2229/1994, του Π.Δ. 609/1985, όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε μετις διατάξεις του Π.Δ. 218/1999, του Π.Δ. 


171/1987 και των Ν. 2940/2001, Ν. 2338/1995, Ν. 
2372/1996, Ν. 2576/1998 και του Ν. 3212/2003. 

Η προϋπολογισμένη δαπάνη του έργου είναι 
813.559,32€χωρίςτη δαπάνητου Φ.Π.Α. (146.440,68€) η 
οποία θα καταβληθεί επί πλέον. 

Το έργο ανήκει στις κατηγορίες: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - Η/Μ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 12 ΜΑΙΟΥ 2004, ημέρα ΤΕ¬ 
ΤΑΡΤΗ και ώρα 11,00' (λήξη παράδοσης προσφορών) στο 
ΔΗΜΟ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) 
οδός Διον. Ρώμα 70 (τέως ΞΕΝΙΑ) - ΖΑΚΥΝΘΟΣ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, κάτοχοι πτυχίων 1ης 
τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και 1ης 
τάξης και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ. Επίσης κοινο¬ 
πραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που σαν σύνολο κα¬ 
λύπτουν τις ανωτέρω απαιτούμενες κατηγορίες και τά¬ 
ξεις. 

Φορέας κατασκευής του έργου είναι ο ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝ- 
ΟΙΩΝ προς τον οποίο θα απευθύνεται η εγγυητική επι¬ 
στολή συμμετοχής στη Δημοπρασία. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% της δαπάνης 
που προϋπολογίσθηκε κατά τη μελέτη του έργου δηλαδή 
15.000,00 €. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται απάτην ΕΈ. (Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) κατά 75% και από 
Εθνικούς πόρους κατά 25%. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο ΔΗΜΟ 
ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Διον. 
Ρώμα 70 - τ. ΞΕΝΙΑ - 1ος όροφος - ΖΑΚΥΝΘΟΣ τηλ. 2695 
0494111). 

Τα έξοδα δημοσίευσης αυτής της περίληψης βαρύνουν 
τον Ανάδοχο του έργου. 

Εάν ο Διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθείτην 
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.5.2004, χωρίς νέα απόφαση της Δημαρχια¬ 
κής Επιτροπής. 

Ζάκυνθος, 21 Απριλίου 2004 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. ΠΛΕΣΣΑΣ 

-♦- 

(28) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣΣΟΧΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 2528 

Ο Δήμαρχος Σοχού διακηρύσσει ότι: 

Εκτίθεται σε διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές 
με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, 
στις τιμές τον τιμολογίου της υπ’ αρ. 152/2004 μελέτης, 
χωρίς όριο για την κατασκευή του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΟΧΟΥ». 

Προϋπολογισμός δαπάνης δημοπρατούμενων εργα¬ 
σιών 87.448,75 € χωρίς Φ.Π.Α. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) θα βαρύνει τον 
κύριο του έργου. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 12 Μάίου 2004, ημέρα Τε¬ 
τάρτη, στο Δημοτικό Κατάστημα Σοχού, απάτην αρμόδια 
Επιτροπή. 

Ώρα ενάρξεως παραλαβής των προσφορών η 10.00 
π.μ. και ώρα λήξεως παραλαβής προσφορών η 11.00 π.μ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή- 
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σεις - κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα Οικοδομικών Α1 τάξης - 
Πρασίνου Α1 τάξης και πάνω ή Α' οικοδομικών - Α' Πρασί¬ 
νου. 

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 1.750 € με ισόποσο γραμ¬ 
μάτιο του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή Εγγυητικής 
Επιστολής ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ 
που θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες τύ¬ 
πους για το Δημόσιο. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του 
Δήμου (Δημοτικό κατάστημα Σοχού), τηλ.: 23950 22206 
και 22216. 


Σοχός, 21 Απριλίου 2004 
Ο Δήμαρχος 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 
-♦- 


(29) 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 


Αριθ. Πρωτ. 2185 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Μελίτης Ν. Φλώρινας: 

Προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές και ενιαίο ποσοστού έκπτω¬ 
σης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στις τιμές του τι¬ 
μολογίου της μελέτης χωρίς όριο για την εκτέλεση του 
έργου: «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων» προϋπολογιζόμε- 
νης δαπάνης των 42.878,45 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α. 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθείτην 19.5.2004 ημέρα της 
εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 10:00 -11:00 (λήξη παράδο¬ 
σης προσφορών) στο Δημαρχείο Μελίτης Ν. Φλώρινας 
από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε δυο (2) 
ημερολογιακούς μήνες. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α1 τάξης και 
άνω για έργα ΟIΚΟΔΟ ΜIΚΑ, καθώς και εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα που κα¬ 
τατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και 
τάξεις του ΜΕΕΠ σύμφωνα μετηνπαρ. 9 του άρθρου 16 
του Ν. 1418/1984. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό 
ανέρχεται σε 730,00 ευρώ και βεβαιώνεται με την προ¬ 
σκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π. και Δανείων ή εγ¬ 
γυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. που θα συνταχθεί κατά τους τύπους που 
ισχύουν στο Δημόσιο. 

Τις διακηρύξεις καθώς επίσης και τις μελέτες μπορούν 
να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τα Γραφεία του Δήμου 


μας Τηλ. 23850 - 42541 (Δημήτριος Θεοδοσίου), τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες. 


Άγιος Αθανάσιος, 21 Απριλίου 2004 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡ. ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ 

-♦- 


(30) 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 


Αριθ. Πρωτ. 2186 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Μελίτης Ν. Φλώρινας: 

Προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές και ενιαίο ποσοστού έκπτω¬ 
σης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στις τιμές του τι¬ 
μολογίου της μελέτης χωρίς όριο για την εκτέλεση του 
έργου: «Διαμορφώσεις στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου 
Μελίτης» προϋπολογιζόμενης δαπάνης των 60.000,00 ευ¬ 
ρώ μαζί με το Φ.Π.Α. 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθείτην 19.5.2004 ημέρατης 
εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00 -11:00 (λήξη παράδο¬ 
σης προσφορών) στο Δημαρχείο Μελίτης Ν. Φλώρινας 
από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε δύο (2) 
ημερολογιακούς μήνες. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α1 τάξης και 
άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, καθώς και εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα που κα¬ 
τατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και 
τάξεις του ΜΕΕΠ σύμφωνα μετηνπαρ. 9 του άρθρου 16 
του Ν. 1418/1984. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό 
ανέρχεται σε 1.020,00 ευρώ και βεβαιώνεται με την προ¬ 
σκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π. και Δανείων ή εγ¬ 
γυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. που θα συνταχθεί κατά τους τύπους που 
ισχύουν στο Δημόσιο. 

Τις διακηρύξεις καθώς επίσης και τις μελέτες μπορούν 
να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τα Γ ραφεία του Δήμου 
μας Τηλ. 23850 - 42541 (Δημήτριος Θεοδοσίου), τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες. 


Άγιος Αθανάσιος, 21 Απριλίου 2004 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡ. ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙιίΙρ: νννννν.θ ί. 9γ - θ-γώηΜ: \Λ/6βιτΐ35ΐθΓ @ βΐ.ςτ 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000-4 
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924 
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Ολγας 227 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 
ΠΑΤΡΑ - Κόρινθου 327 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 


(2310) 423 956 
(210) 413 5228 
(2610) 638 109 
(2610) 638 110 
(26510) 87215 
(25310) 22 858 


ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 
ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1 
ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 


(2410) 597449 
(26610) 89 127 
(26610) 89 105 
(2810) 396 409 
(22510) 46 888 
(22510) 47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 ουίΌ, προσαυξανόμενη κατά 0,20 ουίΌ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 ουίΌ ανά σελίδα. 

Σε μορφή Οϋ: 


Τεύχος 


Περίοδος 


ΕΘΠΟ 


Τεύχος 


Περίοδος ΕΘΠΟ 


Α' 

Ετήσιο 

150 

Α 

3μηνιαίο 

40 

Α' 

Μηνιαίο 

15 

Β’ 

Ετήσιο 

300 

Β' 

3μηνιαίο 

80 

Β' 

Μηνιαίο 

30 

Γ 

Ετήσιο 

50 

Δ' 

Ετήσιο 

220 

Δ' 

3μηνιαίο 

60 


Αναπτυξιακών Πράξεων Ετήσιο 50 

Ν.Π.Δ.Δ. Ετήσιο 50 

Παράρτημα Ετήσιο 50 

Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Ετήσιο 100 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου Ετήσιο 5 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων Ετήσιο 200 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων Εβδομαδιαίο 5 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε Μηνιαίο 100 


' Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. ειδικού ενδιαφέροντος σε μορφή οά-τοπι και μέχρι 100 σελίδες σε 5 ουίΌ προσαυξανόμενη 
κατά 1 ουτο ανά 50 σελίδες. 

Η τιμή πώλησης σε μορφή οά- γοπι δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 θυτο ανά έτος. 

Τα παραπάνω οά-τοτη διατίθενται ύστερα από σχετική παραγγελία και αφορούν Φ.Ε.Κ. που έχουν δημοσιευθεί μετά από το 
έτος 1994. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή 


Από το ΙπίβιτΊθΙ 


225 € 

190 € 

320 € 

225 € 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

320 € 

160 € 

160 € 

95 € 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

33 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

65 € 

33 € 

10 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

2.250 € 

645 € 

225 € 

95 € 

- 

450 € 


Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

Πρώτο (Α'), Δεύτερο (Β') και Τέταρτο (Δ') 

Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγούμενων ετών, η τιμή προσαυξάνεται πέραν του ποσού της 
ετήσιας συνδρομής έτους 2004, κατά 25 ουίΌ ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος. 


1 Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 
2531 και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512).Το πρωτότυπο αποδεικτικό 
είσπραξης (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

' Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

1 Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ιπΙθιτιθΙ, με την καταβολή των αντίστοιχων 
ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ . 

1 Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συν¬ 
δρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

1 Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

1 Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

Γ Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από Οβ.ΟΟ' έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


































